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ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 


ಉತ್ತರ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 
| ಶಿವಮೊಡ್ಗ § 
ಮಹಾನಗರಪಾಲಅಕೆಯ 35ರ 
ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಕಲ ಎಲ್ಲೇಲ್ತ 
ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮೃತ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ 
ಯಾವ ಯಾವ 
ಕಂಪಸನಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: 
(ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


1 ಕೇಂದ ಪುರಸ ತ "'ಅಮೃತ್‌' ಯೋಜನೆ: 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ 'ಅಮ್ಯತ್‌' 
ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಮುದಾನ ರೂ.180.88 ನೋಟ 


ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;- 

(ರೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಪ) 
ಕ್ರ. ] ವಲಯ 1 ಕಾಮಗಾರಿ | ಅನುಮೋದಿತ 7 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ವೆಚ್ಚ 
ಸಂ. ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನಾ ನೀಡಿದ ಮೊತ 

ಮೊತ್ತ 
1 | ನೀರು ಸರಬರಾಜು 1 42.೦೦ 38.40 0.383 
೨" ಳಚರಂಡಿ 2 6ಕ:೦೦ 6258 43.40 
3] ಹೆಸಿರು``'ಜಾಗೆ ಮತ್ನು 10 4.0೦ 3.5೨ 2.೨4 
ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
41 ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ 
ಗೆ ರಾ 


'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು 
ಒಳಚರಂಡಿ  ಮಂಡಳಲುಂದ  ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 


1. 'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿವಮೊರ ನಗರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಶೇತನ ಮತು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಪ ನಗರದಲ್ಲ ಹಾಅ ಇರುವ ಸೀರು 
ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭವ್ಯ ಧಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ರೇತನಗೊಳಿಸಲು ರೂ.42.42 
ಕೋಟ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಯ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಮೆ। ಜೈಹಿಂದ್‌ ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌ 
ಪ್ರೈ.ಅ.. ಜೆ.ವಿ. ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಸಿ. ಸ್ನೇಹಾಲ್‌, ಸುಧನ್ವ. ಇಂಜನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪರ, 
ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:೦8-೦8-2೦17ರಲ್ಲ. ರೂ.40.17 ಕೋಟಗಳಗೆ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಏರಿಯಾದಲ್ಲ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 
ಟ್ಯಾಂಕ್‌, ಎಲ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌. ನಗರದಲ್ಲ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 2೦.1 ಕಿ.ಮೀ. 
ಉದ್ದ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಡಿ.ಐ. ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ, ಕೆ.ಆರ್‌. ವಾಟರ್‌ವಕರ್ಕ್‌ 
ಮತ್ತು ಎಲ್‌.ಬ.ಎಸ್‌. ನಗರದಲ್ಲ ಪಂಪಿಂಗ್‌ ಮೆಷನರಿ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಹೊಂದುವ ಪಾಲಅಕೆ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಮಾಹಿತಿ:- 


ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿ 1 'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಸಂ ಯ ಸೌಲಭ್ಧ ಹೆಸರು 
ಪಡೆಯುವ 
| ವಾರ್ಡ್‌ ಗಚು 
ಅ) | ಮೇಲ್ಕಟ್ಟದ ಜಲಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳು-1॥ ಸಂ. OO § 
1) | ಜಲ್ಲಾ ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌-10 ಲ.೮ೀ. ೨, 10 ಮತ್ತು | ಮೆಃ 
21 ಭಾಗಶಃ, | ಜೈಹಿಂದ್‌ 


ತ್ಯಾವರೆಚಟ್ಲಳ್ಳಿ -10 ಲ.ಅೀ. 
2೨ರಂ೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
3.00 ಕಿ.ಮೀ. 


ಆಲ್ಲೋಳ-10 ಅ.೮. 
೦೨5ರಂ೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
೦.2೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಬೊಮ್ಮೆನೆ ಕಟ್ಟೆ-10 ಬಲ.ಬೀ. 
2ರ೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
3.5೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಮೆಗ್ಗಾನ್‌ಆಸ್ಪ್‌ತ್ರೆ-10 ಐ.ಲೀ. 
೨ರಂಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
೦.4೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ವಿಜಯೆನೆಗರ-1೦ ಐ.ಬೀ. 
30೦0೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
೦.8೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ ಹೌಸ್‌ 5'ಬ.ಅೀ. 
2೦೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
೧೦.2೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಆರ್‌.ಎಂ.ಎಲ್‌.ನೆಗೆರ್‌ 5 ಅಂ 
2೨೦೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಣ- 
೧೦.7೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಬಯ 


ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ-5 SNS 
25೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗ- 
3.80೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಡ್ಲೆಕಲ್‌-5'ಲ.ಆೀ. 
2೦೦/೨5೦ಮಿಮಿ ಡಿ.ಐ.ಕೊಕವೆ ಮಾರ್ಗ- 
೦.3೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ವಾದಿ-ಎ-ಹುದಾ-5 ಐ.ಆ. 
2೦೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ- 
105 ಕಿ.ಮೀ. 


ಧ್ಯಂ ಕರ ೦ ೦ತ್ರಗಂರ- 
75 ಹೆಚ್‌.ಪಿ.-2 ಸಂ. (16,0೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆ) 


ಎಲ್‌.ಬ.ಎಸ್‌.ನಗರ್‌ 


+ 


ಏರು ಕೊಳವೆ ರ್ಗ್ರಗಳು:- 


ಏರು ಕೊಳಪವೆಮಾರ್ಗ ಸಂ1 
25೦/3೦೦ಮಿಮಿ ವ್ಯಾಸ 
ಮಾರ್ಗ-1.7೦ ಕಿ.ಮೀ 
lee) ಹೆಚ್‌.ಪಿ.-2೨ 
ಜನಸಂಖ್ಯೆ) 


ಡಿ.ಐ.ಕೊಳವೆ 


ಸಂ. (3೦,೦೦೦ 


2) 
762/71/55೨ಮಿಮಿ. 
ಪ್ಯಾಸಎಂ.ಎಸ್‌..ಕೊಳವೆಮಾರ್ಗ-5.4೦ 
ಕಿ.ಮೀ 
300 ಹೆಚ್‌.ಪಿ.-2 
ಜನಸಂಖ್ಯೆ) 


ಸಂ. (೬1೦೦೦ 


ನರು ತೂಳತವಾರ್ಗ ಸಾ! 


6 ಮೆತ್ಸು? 
ಭಾಗಶಃ, 
8. 18. 19. 
೨೦, 21 ೦5 
ಭಾಗಶಃ, ೨6, 


3) | ಸರ್ಕ್ಯೋಬಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಮಧ್ಯಂತರ 
ಯಂತ್ರಗಾರದಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ 
ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಗೆ ಹಳೆ ಸಿ.ಐ./ ಪಿ.ವಿ.ಸಿ. ಕೊಳವೆ 
ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಗೆ ಹೊಸ ಎಂ.ಎಸ್‌./ 
ಡಿ.ಐ.ಕೊಳಪೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು. 
406/350/300/273/250/20೦ 


ಐಎಂಎಂ. ವ್ಯಾಸದ ಐಂ.ಎಸ್‌. / ಡಿಐ. 


7 ಭಾಗಶಃ, 
8. 18.19.2೦, 


ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ-6.೦೦ ಕಿ.ಮೀ. 


ಈಗಾಗಲೇ 9೦% ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 


ಚಾಲನೆಗೊಆಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್‌-2೦2೦ರಲ್ಲ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳಆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


pe 


2ಎ. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಪತ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಅಕೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಡ್‌£ಗಕಲ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ _ ಕಲ್ಪಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾಕೇಜ್‌ ಟಿಂಡರ್‌ನ್ನು ಮೆ। ಜಯಂತಿ ಸೂಪರ್‌ ಕನ್‌ಸಕ್ಷನ್‌ 
ಬ್ರ —A— ya — 
ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಅ. ಮೆಹಸಾನ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಗುಜರಾತ್‌ ಇವರಿಗೆ ಗುತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.57.೦4 ಕೋಟಗಳಗೆ ದಿನಾಂ೦ಕ:೭5.೦7.2೦17 ರಂದು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


p) 


2) 


3) 


#) 


5) 


6) 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.೭:- ನವುಲೆ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ 
ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಸುವುದು. 
* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4:-ತ್ಯಾವರೆ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲ ಒಳ ಚರಂಡಿ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುವುದು. 

* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ.4೦ ಭಾಗ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ 
ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.ರ:- 
1) ಪುರಲೆ ಹಳೇ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುವುದು. 


* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


2)ಪುರಲೆಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೇ ನಂ.33/ಪಿ-1ರಲ್ಲ ರ.13 ಎಂ.ಎಲ್‌.ಡಿ. 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್‌.ಬ.ಆರ್‌. ಮಾದರಿ ಮಲನ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
* ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಜುಲೈ-2೦1೨ರಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಸಲಾಗಿದ್ದು. 
ಶೇ.7೦ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.8:- ವಿನೋಬನಗರ 10೦ ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಚೌಿಕಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷೀ ಟಾಕೀಸ್‌ ವರೆವಿಗೂ 30೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಪೈಪುಗಳ 
ಬದಲಾಗಿ 5೦೦ ಮತ್ತು 7೦೦ ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ 
ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.೨:- ಲಕ್ಷೀ ಬಾಕೀಸ್‌ನಿಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಮೊದಲ ರಸ್ತೆ 
ಜಂಕ್ಷನ್‌ ವರೆವಿಗೂ 3೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಪೈಪುಗಳ ಬದಲಾಗಿ 7೦೦ 
ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂ.10:- ಬಸವನಗುಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ರಾಜಾಕಾಲುವೆಯಲ್ಪ್ಲರುವ ಹಳೇ ಪೈಪುಗಳ ಬದಲಾಗಿ 7೦೦ ಮಿ.ಮೀ. 
ವ್ಯಾಸದ ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


Z- 
{ 


7) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ5- ಹರಿಗೆ ಐಡಾವಣಿಯಕ್ಷ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥ ಹಾಗೂ 
ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕಲ್ಲಸುವುದು. | 
* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


8) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.31:- 


1) ಗೋಪಿಶೆಟ್ಟಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಬ. ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಕ 
ನಗರದಲ್ರ್ಲ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು 
ಕಲ್ಪಸುವುದು. 

€ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


2)ಗೋಪಿಶೆಣ್ಟಕೊಪ್ಪ ನೂತನ ಬಡಾವಣಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್‌ನಲ್ಲ ೨ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವೆಬ್‌ವೆಲ್‌ ಕಂ ಪಂಪು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪಂಪುಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ॥T ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪಕಃಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೨) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.34:- ಮದಾರಿ ಪಾಳ್ಯ, ಊರುಗಡೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ಒಳ 
ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ರ್ತಸುವುದು. 
* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


10) ವಾಡ್‌” ನಂ.35೮:- ಸುಳೇಬ್ಯೆಲು ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವ್ಯಪಸ್ಸೆ 
ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುವುದು. | 


* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


೦೮. ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಾಡ್‌ಗಳಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಪ್ಯವನ್ಥೆ 
ಸುಥಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟಿಂಡರ್‌ನ್ನು ಮೆ।॥ ಕ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಟರ್‌ 
ಪ್ರೈಸಸ್‌ (ಶ್ರೀ. ತಲಕಾಡು ರಾಮೇಗೌಡ) ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 
ರೂ.8.21 ಕೋಟಗಳಗೆ ದಿನಾಂಕ:೦4.12.೭೦18 ರಂದು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.3:-ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನಗರದ 5 ರಸ್ನೆಗಳ್ರ್ಲ ಒಆ ಚರಂಡಿ 
ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಹಾಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಸುಪುದು. 


* ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ.5೦ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಪರುತ್ತದೆ. 


೨) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.4:- ಹಳೇ ತ್ಯಾವರೆ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ (ವಡ್ಡರಹಲ್ಪ) ಪ್ರಬದೇಶದಲ್ಲ ಒಳ 
ಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಹಾಲುಸುವ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು 
ಕಲ್ತ್ಪಸುವುದು. 

* ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


3) ವಾಡ್‌? ನಂ.13:- 
1) ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಐಡದಂಡೆಯಲ್ಲ ಜೈನ್‌ ಭವನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ 
ಚ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಕಠದ ವರೆವಿಗೆ 762೭ ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ 
ಎಂ.ಸ್‌. ಪೈಪುಗಳ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುಪುದು. 


ಹ 


ಆ) 


೨) ಹಿಂದುಳದ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಕೆಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಹತ್ತಿರ ವೆಬ್‌ವೆಲ್‌ 
ಕಂ ಪಂಪುಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


3) ವೆಬ್‌ವೆಲ್‌ನಿಂದ ಜ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಕಠದ ವರೆವಿಗೆ 5೦೦ 
ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಡಿ.ಐ. ಪೈಪುಗಳ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

4) ಜ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ಟೆಬಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪಶೆಡ್‌ನ ಹಳೆಯ ವೆಟ್‌ವೆಲ್‌ ವರೆವಿಗೂ 
8೦೦ ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸದ ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಗುರುತ್ತಾಕರ್ಷಣಾ ಕೊಳವೆ 
ಮಾರ್ಗ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 

5) ಪೆಬ್‌ಷೆಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಚಾಲನೆಗೊಆಸುವುದು. 


* ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 
ನೀಡಲು ಟೆಂಡರು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಪಂಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 


8. ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: 


'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರಪಾಅಆಕೆಯುಂದ 
ಅನುಷಾ ನಗೊಆಸುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 
ರೂ.69. 88 ಕೋಟ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿ 
ಒಟ್ಟು 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡುವಾರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1! ರಲ್ಲ ಸೀಡಿದೆ. 


4. ಹಸಿರು ಜಾರ ಮತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 


'ಅಮ್ಯೃತ್‌' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮೊದ್ಗ ಮಹಾನಗರಪಾಲಅಕೆಯುಂದ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಸುತ್ತಿರುವ ಹಸಿರು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.4.೦೦ ಕೋಟ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು. 
ಸದರಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾರ್ಡುವಾರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ" ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1ರಲ್ಲ 
ನೀಡಿದೆ. 


ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಪರುವ 


ಮಹಾನಗರ  ಪಾಅಕೆಯಲ್ಲ | 'ಪೆಂಚಾಯೆತ್‌ ರಾಜ್‌ ರಯ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ. ಶಿವಮೊಡದ್ಧ | 
ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳವೆ: ಮತ್ತು| ಇವರು ಸಲ್ಪಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರಪಾಅಕೆಯ 
ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 75ರ ಕೆರೆಗಆವೆ. ಇದರಲ್ಲ 15 ಕೆರೆ ಅಸ್ಪಿತ್ಸದಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಗ ಮಹಾನಗರಪಾಲಅಕೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇರುವ ಕೆರೆಗಳ ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಯವರೆಗೂ ಮಹಾನಗರಪಾಅಕೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯನ್ನು 
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವ ಅಭವೃದ್ಧಿಪ ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 
| ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಅಕೆಯ ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ 75 `ಕೆರೆಗಳೊ ಪಾಲಕೆಯು 
| ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೇ ಇರುವ 
! ಕೆರೆಗಳೆಷ್ಟು? 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ | ಪಿವಮೊದ್ಗ ಮಹಾನಗರಪಾಲಆಕೆಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 412 ಪಾರಕ್‌ಗಳವೆ. 
ಪಾಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಷ್ಣು 

ಮತ್ತು 14ನೇ 


ಪಾಕ್‌ಣಗಳವೆ: ಕಳೆದ ೦3 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 


ಪಾರ್ಕ್‌ 


© ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ 'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆ, ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 
ಹಣಕಾಸು" pa ರ ಪಾರ್ಕ್‌ ಭಸಾಟನನ್ನು 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
೪ 


0 ಮ 


ಅಭವುದಿಪಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ 
ಧಿ 


ವೆಚ್ಚಗಳೆಷ್ಟು: ಸರ್ಕಾರದ 
ಯಾವ ಯಾವ 
ಅನುದಾನದ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಬಾಕಿ 


ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಅನುದಾನ: 2೦16-17, 2೦17-18ನೇ ಸಾಅನ ಮುಕ್ತನಿಧಿ 
ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.121.7೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜನ 17 ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. ರೂ.101.26 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಾಗಿಚೆ. 


2೦18-19 ಮತ್ತು 2೦1೨-೦೭೦ನೇ ಸಾಅನ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಅನುದಾನದಡಿ 
ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ: 2೦16-17. 2೦17-18. 
೨೦18-19 ಹಾಗೂ 2೦1೨-2೦ನೇ ಸಾಲಅನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಡಿ 
ಒಟ್ಟು ರೂ.೦35.48 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ 32 ಪಾಕ್‌ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲ 16 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 


೨೦16-17ನೇ ಸಾಲಅನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುಬಾನದಡಿ 
ಅಂದಾಜನಲ್ಲ 5 ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭವೃ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಆಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಚ್ಚ ರೂ.16.46 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಅಕೆಯ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ. 
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಪ 


ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ: ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೂ.4೦೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲದೆ. ವೆಚ್ಚ 
ರೂ.2೨4.3೦ ಲಕ್ಷಗಳು. ಪಾರ್ಡುವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-1ರಲ್ಲ 


1 


ಮೆಹಾನಗೆರಪಾಅಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮತ್ತು 144ನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಆಯೋಗದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪಾರ್ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 3 


(ಹೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 
14ನೇ 
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ವೆಚ್ಚ ರೂ.102.27 ಲಕ್ಷಗಳು. 
ಒಟ್ಟು ರೂ.18.07 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಲಕ್ಷಗಳು. 
ಮತ್ತು 14ನೇ 
ನೀಡಿದೆ. 
ಮೊತ್ತದ 1೦ ಪಾರ್ಕ್‌ 
ನೀಡಿದೆ. 
ಉ) ಪಾರ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಉಸ್ಸುವಾರಿ 
ಇಂಜನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 'ಅಮ್ಯತ್‌' ಯೋಜನೆ, ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಪಿ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರಲ್ರ ನೀಡಿದೆ. 
ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು, 
ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಲಇ 10೦ ಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ 2೨೦೦೦ 


ನಗರಾಭವ್ಯದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 


QNo" 49" eo Mn | 


TU 


LCQ-15(1260) [ Annexure-l ] 
Shivmoga AMRUT Works 


ne” 


Amount in | 


Bai | Ward / WN ಜಿ No.of Appraised Tender Physicat Financial 
Sl.No Sector Project Name Contractor Name ಸ k % 
Zone projects } Cost of DPR | Awarded cost | progress in | progress in «1 

CO Sd 1 0.41 0.38 100 0.33 
No. 33 
D 

2 Parks Ward 1 ಸ of Sharadhamma Layout K.Shekar 1 035 033 100 032 
par 

3 Paik | Waid Pevclooment cE parkadiscent to K.Shekar 1 0.35 0.32 100 032 
overhead tank in Malleshwara Nagar. 

4 Parks: | Werd 17 |Pevelopmentot Gopalagowda Extenslon [sp kar i 0.24 0.21 75 0.06 
in “F’ Block park 


Development of Surya layout and P &T 
5 Parks Ward 1 [Layout park in shivamogga city MS Shivkumar 1 0.75 0.63 
corporation limits" 
Development of Gopala gouda 
extension "A" block park (adjacent to  [shravan AR 1 0.25 0.21 100 0.18 


100 0.62 


6 Parks Ward 17 | ; 
KRIDL Office) in shivamogga city 
corporation limits” 

74 Sparks Ward sf | PSYSl0pment ob SOpalag WI EALENSION ash 1 0.30 0.25 100 0.23 
in ‘A’ Block opp Arun House 

8 Parks Ward 9 [Development of park Rajendra Nagar MS Shivkumar 1 0.35 0.33 100 0.3 
Development of Vinoba nagara 

9 Parks Ward 7 [Professor Park adjacent to somanna Narayanappa ramesh 1 0.50 0.46 100 0.26 
House" 

f ನ 
10 Parks Ward 6 Development of park adjacent to Alkola Narayanappa ramesh 1 0.50 0.47 100 0.32 


Circle 
Total of Parks = 10 4 3.59 ME 2.94 
Resectioning of 10Km of main drains in A 
| .00 4.72 4.714 
REL A ; ಹ i ; | [en | 


Package - 1 Construction of storm water 

drain from 

1. Bypass Road to Mattur Road, 

2. Hathi Nagar to Harige G O Raju 1 3.80 3.95 1.58 
3. Wadi-E-Uda Main road to 3rd Cross 

4.Wadi-E-Uda Main road to Thunga River 

5. Malvagoppa, & Chainlink Fencing 


Package - 2 Construction of storm water 
drain from 

1. Subhash Nagara to Mahadevi Talkis 
2. Purle Main Drain 

3.Vidya nagar to Railway Culvert 

4. Shanthamma layout to Sandal Factory & 
Chainlink Fencing 


Ward 
38,15,34, 
34,15 


Ward 
14,5,14, 
14 


Vijayalakshmi 
constuction 


Package - 3 Construction of storm water 

drain from 

1. Gophi Sheety koppa tank canal culvert 

2. Ashok Nagar to Thunga River 

3. llliyas Nagar to Thunga River § 1 8.72 undef 0 0 
4. illiyas Nagar tendering 

5. Thirthalli Main road to Main drain (New 

Mandli Circle) 

6. Vinayaka Nagara circle to gopphi shetty 

koppa (Vinayaka Circle) & Chainlink Fencing 


Storm Ward 
14 Water 31,26,31, 
Drain 31, 31,31 


Package -4 Construction of storm water 
Ward [drain from 
G.Ajj a 1 1.97 1.90 20 0 
¥ 27,28,27 |1. KSRTC Busstand to RML Nagara Happ 
Drain 2. Milligatta to RML & Chainlink Fencing 


Storm 
15 Water 


Package -5 Construction of storm water 


eR 
drain from 


ot a 1. KereD to Th Ri under 
. Kere Durga 
16 | Water |30,29,13, baPma to nuns River 4 1 2.90 4 0 0 
K ೨2 2. KR Puram to thunga River tendering 
pial 3. Shivappa Naik Palace to thunga river 


4. Siddaya road & Chainlink Fencing 


Financial 


S.No 


Sector 


ಹ T q 
Ww. No.of A ised Tend Physicat 
3೯ರ / Project Name Contractor Name 9: ppra ಮ್‌ Y ¥ N 
Zone |} projects | Cost of DPR ' Awarded cost | progress in | progress in cr} 


17 


Storm 
Water 
Drain 


Package - 6 Construction of storm water 
drain from 

1. Usha Nursing home to Masidhi 

2. Basavakendra to Gandhi Nagara Main 


Ward | A k 
Drain Vijayalakshmi % 6.24 5.86 16 0 


10314, 3. NES college compound to Shankarmutt  |constuction 
21,21 Road (Bapuji Blk} 

4. Jayalucous to Bright hotel (9 & 10) 

5. Ragavendra swamy temple to Balraj arus 

road (9 &10) & Chainlink Fencing 


18 


Storm 
Water 
Drain 


Package -7 Construction of storm water 
drain from 
1. Sagara Main road to Gopala Main Road 
Ward 2. 5a Main road to Mahindra Showroom K SIDDAPPA 1 425 440 
6,6,6,26,613. City Club road to KRIDL Office 
4. Drupadamma Circle to channel! 
5. Gaadikoppam Mahendra showroom & 
Chainlink Fencing 


45 1.08 


19 


Storm 
Water 
Drain 


Package - 8 Construction of storm water 

drain from 
Ward |1. Shubha Mangala to Govt Hospital 

Bhoomara Buitders 1 2.83 
18,18,1 |2. Industrial estate 
ಸಿ 
3. Veternary college road to Kanaka Nagara \ 
(Mythri Hostel) & Chaintink Fencing 


2.71 75 2.09 


20 


23 


Storm 
Water 
Drain 


Storm 
Water 
Drain 


Package - 9 Construction of storm water 


drain from 
Ward 2,6 |1. Bommanakatte Main Drain Bhoomara Builders 1 3.35 3.18 75 1.74 
2. PAT Colony to Bommanakate Halla 
(Vinobanagar) & Chainlink Fencing 
Package - 10 Construction of storm water 
1 15.92 16.59 1 


drain from 
Bommanakate to Basaveshwara Nagara & 


Chainlink Fencing 


Ward 2 Amrutha constructions 


Package - 11 Construction of storm water 


drain from 
1. Janavi enterprises to honnali highway 
2. Popular ricemill to honnali highway & 


Chainlink Fencing 


Shri Lakshmi infra 


Wa 38 India PVT 


Package - 12 Construction of storm water 
drain from 
Ward |1.Jail road to Savalanga road 
2.24 2.06 10 0 


9,10, |2.RMC yard to Puttaraj gavai mandira Bhoomara Builders 1 


18,5,3 |3.Purle Mysore kere 
4.AA colony to Basaveshwara nagar main 


10ad. 


24 


Storm 
Water 
Drain 


Package -13 Construction of storm water 


Ward drain from 
1. Rajendra nagar Bhoomara Builders 1 2.80 2.58 50 0 
9,9,2 y 
2. Ravindra nagar 


3.Bommanakatte F Block. 


25 


Storm 
Water 


Package -14 Construction of storm water H. chandrashekar 1 233 217 40 0.85 


2 
Wak drain from Bommanakatte G Block shetty 


Drain 


Total of Storm Water Drain = 15 69.83 57.14 13.10 


Grand Total of Shivmoga (Parks + SWD) = 25 73.83 60.73 16.044 
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